ಕ್ರ. 


್‌ 


0 


" ಕನಾ೭ಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


: 1360 
: ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
: 23.09.2೦೦1 
: ಮಾನ್ಯ ಅಲಸಂಪನ್ಯೂಲ ಸಚಿವರು 


ಸಂ ಖ್ಯ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪತ್ನ ಉತ್ತರ 


ಅ 1ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರ್‌`ನಿಗಣಮದಿಂ 


-| ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು: (ಗ್ರಾಮವಾರು 


ಸ್‌ಕೂರು ಎತ ನೀರಾವರಿ "ಯೋಜನೆಯ ``ವಿವರಗಳು 
ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಕೂರು ಏತ | ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:- 

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು > ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ - 13೮೦ ಹಕ್ಷೇಲ್‌ಗಳು 
ಅನುಬಂಧ-1 ರಣ 


> ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ - 


ವಿಪ್ತೀರ್ಣ ಒದಗಿಸುವುದು) ' ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: ಗ್ರಾವಿಟ ಮತ್ತು. ರೈಸಿಂಗ್‌ 
ಮೈನ್‌ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುವು; ಯಾವ ಯಾವ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಪ . ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 
ಒದಗಿಸುವುದು . ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿ 
ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
> ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ - ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಯಾವುದೇ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ' 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಟ್ಟು 33 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ 
14 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಗ್ರ್ಯಾವಿಟ ಮೇನ್‌ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇನ್‌ ಹಾಯ 
ಹನಾರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಮಾಡಲು ಯೋಜಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ - ರೂ.73.71 ಕೋಣಗಳು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ/ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ - ರೂ.7174 
ಕೋಟಗಳು. ( ಜ.ಎಸ್‌.ಟ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ಗುತ್ತಿಣಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ - ಶ್ರೀ ಜ.ಶಂಕರ್‌, 
ಕನೀನಿನಿ.. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪುರ. 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಪ್ರತಿ - 
ಅನುಬಂಧ 3 ಮತ್ತು. 4 ರಲ್ತ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಅಡಕೆ 
ಮುದ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ). 


> 


> 


ಕರನ್ನಾಷ8 `ನೀರಾವಕ ಸನಮದಂದ ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಐಂ ಸೌಪರ್ಣಿಕ `ನದಿಗೆ`'ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುಂಡೂರು 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು: (ಗ್ರಾಮವಾರು 
ವಿಷ್ಟೀರ್ಣ ಒದಗಿಸುವುದು) ಗ್ರಾವಿಟ 
ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಕಾಲುವೆಗಳು 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು 
ಯಾವುವು; ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳ ಹಾಗೂ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: ಯಾವ 
ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲಣ್ಲ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 

ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:- 

> ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ - 173೦ ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ಗಳು 

> ಗ್ರಾಮವಾರು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲ 
ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

> ಗ್ರಾವಿಟ ಮೇನ್‌, ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇನ್‌ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು - ಅನುಬಂಧ 
-6 ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ವಿಸ್ತೀರ್ಣ - 


ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಟಿಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕರಾರು ಪತ್ರದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿ 
ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 


ಒದಗಿಸುವುದು) 


) ಛ ಗುಂಡು 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಯಾವ 
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವೆಚ್ಚವಾರು, 
ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 18೨ ಎಂಎಲ್‌ಎ ದ೦೭1 


5೦ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು - ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದೆಣೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒರಿದು] 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ್ನು (Bridge cum Barrage) 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ; 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ - 2ರ ಸಂಖ್ಯೆ. 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ - ರೂ.64.65 ಕೋಟಗಳು. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ /ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ - ರೂ.89.೨8 
ಕೋಟಗಳಕು. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ - ಶ್ರೀ ಜ.ಪಂಕರ್‌, 
ಕನೀನಿನಿ., ಪ್ರಥಮ ದಜ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪುರ. 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ- 
ಅನುಬಂಧ 7 ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ (ಅಡಕ ಮುದ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ). 
ರ್ಛೇಕಾ ಏತ ಸೇರಾವೆಕ ಯೋಜನೆಯು 2೦2ನೇ] 
ಸಾಲಅನಲ್ಲ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,' ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ ಗ್ರಾಮಗಳಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು 'ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 'ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಫ್ಟ್‌ನ ಪಂಪ್‌, ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ' ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ 
ಉಸ್ಸುವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಪಹಣೆಗಾಗಿ 'ಮಾಸವಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕೆಲಸಗಳಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿಸಂತಿವೆ:- 


ಕಸಂ [ಕ್ಷೇ _ 3. 
' ' . (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) 
1 ಖೈಂದುರು éi48 : 


ಬ್ಹೆಂದುರ 56.೨೦2 
2 |ಖೈಂದರು [56692 | 


ಜಲಸಂಪ; ಸಚಿವರು. 


Me 
. ಶೀಲ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1360ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಮವಾರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ 


, Command Area details in Sowkuru Lift Irrigation Scheme 


Village N Command Area | Gross Command 
BEE AE Name area (GCA) Ha 
Block-1 42.31 
KARKUNIE Block-2 
Block-3 


45.17 
Block-4 
4 Block-5 
: Block-6 
KENCHANOORU Block-7 
PROPER Block-8 
S ಸ \ Block-9 
- Block-10 
Block-11 
Ee 


, 48.02 
ವ 
3 DEVALKUNDA Block-12 
4 
Block-18 


112.69 
BANDIKANYANA 
GRAMA 
Block-19 
99.4]. 


100.66 
82.86 
86.99 
Block-20 
5 HORLIBYLU 
: Block-21 112.63 
Block-22 48.97 
BADABETTU 
Block-23 3845 
7 | HATTIYANGADI Block-25 


175.55 
127.79 
53.83 
3926 
51.27 

. 72.75 
35.39 


Block-13 
Block-14 
Block-15 
Block-16 
Block-17 


65.15 
29.76 
45.94 
41.99 
ms 


Cultivable 
Command Area 
(CCA) Ha 
25.43 
27.15 
28.86 
67.72 
60.49 
49.80 
52.28 
39.15 
17.88 
27.61 


25.24 


| 


105.50 
76.80 
32.35 
23.59 
30.81 
43.72 
21.27 
59.74 
67.69 
29.43 
23.11 
55.45 
55.44 
48.61 
35.58 
2488 
62.9 
32.97 


f 15.05 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1360ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ--2 


ಟಿ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಠಾಂಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗ್ರಾನಿ ಎ ಸಿ p) ಠ್‌ ಇ 
- ಭಾನ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಜರ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಜರ 


ಬೋಳಕಟ್ಟಿ - ಸುಶೀಲಾ ಸದಪನ-ಕೆಂಚನೂರು 


ದುರ್ಗಾನಗರ ಕೂಡ್ಲು (2 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) 


 ಕೂಡುಗುಡೆ 
್ಲುಗುಡ್ಡೆ 


ಜಾಡಿ/ವೇವಸ 


ಮುಖ್ಯ: ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರೆ ಕೆಛೇರಿ, 
ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಖಿ: 
ಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, 
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 204, 


mail: c ceutpknnlsinei® email,com 
Ph: 08182-256749 Fax: 08182-258872 


ಪ್‌ ಬೆಂಗಳುರು ;ದಿನಾಂಕೆ:30.05.2019. 
ಪ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ;ದಿನಾಂಕ:03.07.2019. 
ವಿಗಮದ' ಇಆರ್‌ಸಿಯ 58ಸೇ ಸಭೆಯ 


ನಡವೆಕಿಗಳು 


-ಷಕ್ಕಾರೆವೆ ಆದೇಶ 


ಎಂವಿಂಎರ 2047 ಬೆಂಗಳೊರು, ಬಿಮಾಂಕ 


ನ ವೃತ್ತ" ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರ 


ಇರ `ದುನಂಕೆ : 09:09.201 


ನ 'ವ್ಯಪಿಯಲ್ಲಿ -'ಬರುವ""-ಸೌಕುರು 


ಗಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ 
ಸದರಿ ಚಹೀಜಸೆಯು " 2018-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 


ರಾಪ್‌ ನ ವಮಸೊಳವೆ ಮಾರ pe "1350 en ಶೊಮಿ 


ಕೋಟಿಗಳ ವಿಷರವಾವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಅಡಳಿತುತ್ಯೆಕ “ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ 


ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ನೀ.ಓಿನಿ. ರವರೆ: ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿಕ್ಕೆ'ಪ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಡುಪಿ": ಜಿಲ್ಲೊಕುಂ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕುರು ಏತ “ನೀರಾವರ pe ಸೋಜನೆಯ 
ರಕಿದು ನಡೆದ 5ನೇ ನಗಮ'ಷ ಮಟ್ಟಿದ'« ಇ.ಆರ್‌. 
ರಂದು ನಡದ 88 ನೇ ನಿಗಮದ `ನಿರ್ದೇಶಕರ' ಮಂಡೆಳಿರ 


73.71 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 4ರ ಸರ್ಕಾರವೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ತಾತ್ಮಕ ಮುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 
ವಿವ ವರವಾದೆ ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಂ ುನ್ನು 


ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಯೋಜ ನೆಯನ್ನು 'ಅಪುಷ್ಟಾ; ನೆಗೊಳಿಸುವ ನಟ್ಟ 
್ರ ಏತ.ನೀರಾವೆರಿ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆರಡು 


E: sitar sowkuru! Sddnpara est sanction- PBZ 


ಜೆಕೆಂಚೆ ನೂರು;ದೇವಖಸ್ಯಂದೈಕ ಕನ್ಯಾ: ಪ “ಮತು; ಹುತ್ತವ ಮೆತ್ತ: [Jd 


ನಘೆರೆ : ಪಾಲಣ್ಲಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಮ 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.06.2019 
ಸಟೆಯಲ್ಲ ತೀರುವಳ "ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು," ದಿನಾಂಕ: 09.07.2019 


pe 


-ಮೆಂಡಿಸಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ರೂ. 


ತು ಟೆಂಡರ್‌ ್‌ 'ಶೆಡ್ಯೂ ಲ್‌ನ್ನು ವ್ಯ ಹಸ್ಥಾಪಕೆ 


ಕಚೇರಿಗೆ 'ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರು 


'ಮೆ. 


ual 


ಆಡಳಿತಾ ತಾತ್ಮಕ "ಅನುಮೋದನೆ 


ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಎ ಮೆತ್ತು ಕ ರಡು. ಟೆಂಟೆರ್‌ ಪೆಡ್ಡೂ ್ಯಲ್‌ಗಳಿಣೆ ತೀರುವಳೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೂಪರಿಂಟೆರಡಿಂಗ್‌ -ಣಿಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಾರಾಹಿ: ಯೋಜಿನು ದ ವೃತ್ತ ಸಿದ್ದಾ ಮುರ ಇವರು ಉ 

(5) ರನ್ತಿಯ ಸಲ್ಲಿಷಲಾದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು: ಈ ಕಚೇರಿಯೇ 

ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ' ಇಲಾಖೆ ದೆರೆಸ ಧೂತ" 

(ಕಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪ ಡಿಸಿ)" 


ವರಸೂಚಿ ದೆರಗಳನ್ನಯ ಹಾ 


ಗೂ 2019-20 ಸೇ ಸ 


ವಿದ್ಯತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ . ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
p) 


ಬಲ್ಟೀುಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ವ 
ಲಹೆಗಾರರು " ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು: 


3. ಮ ಮಖ. ೩ § 
ನಿಗಮ ಮದ ಇ್ಲ 
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ನ್ನು ನಿಗಮ ಜನವರಿ - ಸದರಿ ದಾಜುಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಡಿಟಪಿಗೆ . 


ನೀರಾವರಿ ಸಲಹೆಗಾರರು? 


ನಂಗ್‌ಸೂಚನೆಗಳ ಕಮ ಹ 


ಸರಡಿಸೆಲಾಗಿದೆ. 


'ಕರ್ನಾಟಿಕೆ ನೀರಾವರಿ". ನಿಗಮ ನಿಯೆಮುತದೆ" ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಪತ್ರ ಸಂ 'ಕನೀನ/ಟಿಎಸ್‌ 'A/2013-14/3351 
ದI2.11.23013 ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ನ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 'ಸಂ: ಬಸರಇು “123 ಕೆಬಿಎ: 18 'ಬೆಂಗಳೊರು' 'ದಿನುಂಕೆ:: 02.08.2018 
& ನಿಗಮದ ಪ ಪತ್ತ ಸಂ 2353. ದಿನಾ; :08.! 08.2018ರನ್ವೈಯ ಹಾಗೊ ಸೆಕಾನರದ ಇದ್ದುಪಡಿ' 'ಆಧಸೂಚನೆ ಸಂ ಜಸೆಂಣಇ! 6ರ/ 
ಕೆಬಎನ್‌/ 2016 (ಭಾಗ-3)/ ದನಾಂಕ: 042:2017ರಲ್ಲಿವ' ವಿಶ್ವ ್ರಿಧಿಕಾರೆದಿತೆ' ' ಉಡುಪಿ 'ಜಿಲ್ಲೆ'ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ; ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುದು - ಐತ ನೀರಾವರಿ "ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅಂಧಾಜುಷಟ್ಟಿಗೆ ರೊ: 73.71 ಕೋಟಿಗಳು (ರೊ, ., "ವಿಷ್ಟು ತ್ರ: - 
ಗಳು ವಕಾತ್ರ) ಈ ಕಛೇರಿ ಸಿಇಆರ್‌ ಸೆಂ: 


ಒಂದೊ ಲ ಕ್ಸ 
179 /2ರ18-ಸ0೦ನಂಕಸ60920ಲಿ ಲೆ ಕ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4701, M&M” Sowkuiir Lift Irrigatict’ 


್ಲಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ವಿಬಂಧನೆಗಳನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಈ 'ಮುಸಬಿಕ 


isiddapura sowkury) siddapura Sst sahction- PBZ - 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 
(ಜಲಸಂಭನ್ನೂಲ ಇಲಾಖೆ) 


, ವಿಷಯ: ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 
' ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ರೂ.73.7।ಕೋಟಿಗಳ ನಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 'ವರದಿಗೆ. "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇವರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಕನೀನಿ/ಟಿವಿಪಿ/ಸೌಕೂರು- ಏನೀಯೋ/2019-201937 
ದಿನಾಂಕ:16.07.2019. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ರವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೌಕೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸೌಕೂರು, ಕರ್ಕುಂಜೆ, ಕೆಂಚನೂರು, 
ದೇವಲ್ಕುಂದ, ಕವ್ಯಾನಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ 1350 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು. ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ' ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ. ನಿರ್ಮಿಸಿ 0.589 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಏರುಕೊಳವೆ 'ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಸಿ, 150° 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ . ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವಾದ ' ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ06.06.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ 56ನೇ ನಿಗಮದ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ 
ಸಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಸಮಿತಿಯು ತೀರುವಳಿ ನೀಡಿ, ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ 
ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ.. ಆಡಳಿತಾತ್ಸಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ತು 
ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ:09.97.2019 ರಂದು 
ಜರುಗಿದ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ. 88ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯು 
ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಸಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಕೂರು 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ರೂ.73.7ಕೋಟಿಗಳ "ವರವಾದ. ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ” ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ “ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಿರುವ ರೂ.73.7ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ . ನಿರ್ದೇಶಕರು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


“ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 06 ಎಂಎಂಎಂ 2017 


ಜೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ :21.98.2019 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ' ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, : ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ .ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ .ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕೂರು. ಏತ 
ನೀರಾವರಿ - ಯೋಜನೆಯ, , 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ತಯಾರಿಸಿರುವ: 
ರೂ.73.7ಕೋಟಿ (ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಮಾತ್ತು ಮೊತ್ತದ" 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಅದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ _ಸಂಖ್ಯೆ5647, ದಿನಾಂಕ26.07.201ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯನ್ನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 


[ಶೀತ 
- ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ--1), 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 
ಇವರಿಗೆ: ಸ ( 
1 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(0&58ಸುಿ.ಕರ್ನಾಟಕ, "ಹೊಸೆ" ಕಟ್ಟಡ, "ಆಡಿಟ್‌ ಭವನ”, 
ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ5398.ಬೆಂಗಳೂರು-01. . ಮ 


ಅನುಬಂಧ-$ 
' ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ- ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಇಾದನಾರ ಅಟ್ಟ ಪನೇತಗಳ 


ಕ್‌ 
eS 
EE 
Se 
OS 
3 
= 
3 


ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ 230.47 | 


ns ET] 


ಅನುಬಂಧ-6 


ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ವಿವರ 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ ' 


- ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ 


ಕ ನ್‌ಂಚೆ- ಸ್ವೀಕೃ ತಿಧಾ ರದ 'ಮೂಲಕ ” 
೦:ಕನೀವಿವಿ:ವಾಜಯೋವಿ- '2:ಜಬಿ- 1 : ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ: ಸ 16ರ] Bಿ ಗ 0ಪಿ- ಪಿಂ 


ಆರ್ಡರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ : 09 2010/11 ದಿನಾಂಕ: 21-02-2011 


"ಶ್ರೀ ಜೆ. ಶಂಕರ್‌ 

Aye ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
'ಗಣೇಶ್‌' ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ, 
ಬಿಜಾಪುರ -586 104 


ವಿಷಯ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ; ರುವ ಎಡೂರುಚೈಲ್‌ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ 

"ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ್‌ಶಕರು ಕನೀನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
KNN/710/TVP/2009/4078 ದನಾಂಕ: 17-02-2011 

2) ಈ ಕಛೇರಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಖ್ಯೆ : 09/2010-11 ದಿನಾಂಕ: 21-02-2011 


sokokk Sn ಹಸ 


# R 
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಪಂತೆ, "ಉಲ್ಲೆ ಕ್ಲೀಖ(2)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ೈನುಗುಣವಾಗಿ 


ಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಡೂರುಬೈಲ್‌ is ಸೌಪರ್ಣಿಕ 


ಡ್ಲಲಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌. ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ವೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ 


ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 8998.00 ಲಕ್ಷ (ಹೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ತ 
ತ್ತ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಲಮ್‌ಸಮ್‌ ಟರ್ನ್‌ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ 'ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ 


ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ 


wu 
ರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ, ಕಾಮಗಾರಿ" ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾ ಂತರಿಸಿದ ವಿನಾರಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು (15 ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲ 


ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 


ಸದರಿ ಕೆಲಸ 'ವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 


ನ್ನು 


"ಮುಗಿಸಿ ತದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಯು'(24 ತಿಂಗಳು) ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 


ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿವೀಂರ್‌-ಕಬೀನಿನಿ, ನಂ.4, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ದಾಪು 
ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ' 


ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಡಕಗಳೊಂದಿಗೆ: 


6. 


ಸಡರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಾರ್‌್‌ಔಟ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೆ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಕನೀನಿವಿ, ಸಥ-4, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭ 
” ಇವರಿಗೆ ಮಾಟುಶಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


' ಕವಚದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ 


ಸಹಿ/- 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ವಿಯಮಿತ 


ನಂ-2. ವಾರಾಹಿ" ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭ: 
ಸಿದ್ದಾಪುರ" ಉಡು ಜಿಲ್ಲೆ." 
ke) [a 


೩ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌, ಕನೀನಿನಿ, ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಲಯ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಇವರ. ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕನೀನಿನಿ, ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ; 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು (ಡಬ್ಲೂ ಅಂಡ್‌ ಎಫ್‌ § ಅಆಡಿಟ್‌-2, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,' ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 'ಅವ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

್ಥ » 
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನೀನಿನಿ, ಪಾಲ್ಮೀ ಕಟ್ಟಡ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌, ಕನೀನಿನಿ ನಂ-1 ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ದಾಪ 


ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದೆ. 


ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ನಗದು ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರತಿ 
* 


ಸಕಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರು ಒಳ್ನೆಂದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ (ಎಸ್‌-2 ) ಮಾಹಿತಿ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. : k 


ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ನಂ-2 ಬಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. - 
pS ಮ್ಲ 


